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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 405 

7 Αυγούστου 2015 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

Αριθμ. 28494 

Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη 

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015», αρ. μελ. 58/2015 με 
προϋπολογισμό 139.400,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει 
εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 
(Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και 
την Πέμπτη 27-8-2015, καταβάλλοντος τη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται 
αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε 
στο τηλέφωνο 2313-302725 - 302708, ίαχ επικοινωνίας 
2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πέ¬ 
τρος Μίμογλου. Για τη διάθεση των τευχών και εντύπων 
οικονομικής προσφοράς απευθυνθείτε στο τηλ 2313- 
302708, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δετσιράπη 
Τοσούλα 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1-9-2015, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος 
Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε 
συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.δ. 609/1985) και σε 
έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω στην κατηγο¬ 
ρία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις 


εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, 
ανάλογης κατηγορίας και δυναμικότητας 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. 
περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

III. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

IV. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.266,67 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή Πυλαίας-Χορτιάτη. 

Πυλαία, 31 Ιουλίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΣΟΓΚΑΡΛΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής δι¬ 
ακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές, με σύστημα «των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του ΚΔΕ, η εκτέ¬ 
λεση του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥ¬ 
ΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Δ.Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 412.419,00 € 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
412.419,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, απρό¬ 
βλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%). 

3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β. 

4. Η δημοπρασία θα γίνει την 8/9/2015 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία 
της Διεύθυνσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 
80-88, 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγο¬ 
ρία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι¬ 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει 


την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κατα¬ 
λόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη, δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (αρ. 
ενάρ.Έργου κωδ. ΠΔΕ ΕΠ0858/ 2009ΕΠ08580066) και 
από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 
2007-2013 και από τον Δήμο Ωρωπού, με πίστωση για 
το 2015 262.087,74 ευρώ. 

7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.706,00 ΕΥΡΩ 
(έξι χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ) αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του 
Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 άρθρα 
23 και 27, απευθύνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 της διακήρυξης δημοπρασίας 
και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορη- 
θούν για την μελέτη του έργου κ.λπ. τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής, Λ. Συγγρού 
80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313, μέχρι 
και την 3/9/2015 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται στους ενδιαφερομένους στην τιμή κόστους 
αναπαραγωγής τους. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. Διακ. 49/2015 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί ηλεκτρονι¬ 
κό, επαναληπτικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τον 
εξοπλισμό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου 
Οφρυνίου του Ν. Καβάλας, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 
2007-2013 και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά και με σύντμηση προθεσμιών. 

Ο προϋπολογισμός είναι 82.591,00€ με ΦΠΑ, η ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 31/8/2015 
και ώρα 14:30 μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού είναι 04/09/2015 και ώρα ΙΟπ.μ. Ειδικοί περιο¬ 
ρισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές όπου αναφέρονται ανα¬ 
λυτικότερα στην διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στο είίθ 
του Νοσοκομείου νννννν.ΙοναΙαΙιοερίίαΙ.ςΓ. Η παράδοση θα 
γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το χρονι- 
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κό διάστημα δέσμευσης της προσφοράς είναι 180 ημέρες. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η πληρωμή 
θα γίνεται σε € και σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δι¬ 
ακήρυξη δίδονται στο τηλ 2513501598 ,φαξ 2513501653, 
αρμόδιος υπάλληλος Γκαβανά Μαρία στο τμήμα Προ¬ 
μηθειών δ/νση Περιοχή Βασιλάκη ΤΚ 65505. 


Καβάλα, 3 Αυγούστου 2015 
Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


(4) 


Αριθμ. 27011 

Η Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής διακηρύσσει την 
με ανοικτή δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/2008, επιλογή αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου: «ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ» 

Προϋπολογισμός δημοπράτησης πεντακόσιες πέντε 
χιλιάδες ευρώ 505.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με την 140/2015 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου 
Αγίου Δημητρίου με προθεσμία περαιώσεως του έργου 
δέκα (10) μήνες. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 140.105,50 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., και απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 182.412,01 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. 
και Ο.Ε., και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, με 
προϋπολογισμό 86.012,35 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., 
και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων, κ.λπ.), από την έδρα της Υπηρεσίας Αγίου Δη¬ 
μητρίου 55, Αγιος Δημήτριος, Αττικής, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες 8.00 -15.00, μέχρι την Πέμπτη 03-09-2015 
Πληροφορίες Τ.Υ. 3ος όροφος τηλ. 213 2007741, Αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Νιθαυριανάκη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επί μέρους ποσοστών εκπτώσεων 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (Αρθρο 4 παράγρα¬ 
φος 4β του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του Π.δ. 609/1985.) 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα, οδός Αγ. Δημητρίου αρ. 55 και ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής την 08-09-2015 ημέρα Τρίτη ώρα έναρξης 
του διαγωνισμού ορίζεται η 9:30 π.μ. και ώρα λήξεως 
προσφορών η 10:00 π.μ. 

Συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τα 
απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, δικαιούνται: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία δεν τηρούνται επί¬ 
σημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο αυτό να αναγρά¬ 
φεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω των 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στην δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον δια¬ 
γωνισμό, θα έχει χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των 300 
ημερολογιακών ημερών (άρθρο 23 του Π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει) και θα ανέρχεται στο 2% του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α/Υψους 8.211,38 € και 
θα απευθύνεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή. 

Αγιος Δημητρίος, 31 Ιουλίου 2015 
Η Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 7024 

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 
(ΕΔΣΝΑ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 267/2015. απόφαση της Εκτελεστικής 
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Επιτροπής, για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣ- 
ΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. 
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 545.000,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και των τευχών δημο- 
πράτησης του εν θέματι έργου. 

1. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή του 
οδοστρώματος με σκοπό την βελτίωση της βατότητάς 
του αφού η εν λόγω οδός χρησιμοποιείται καθημερι¬ 
νά από δεκάδες απορριμματοφόρο οχήματα οδεύοντα 
προς τις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α. Συγκεκριμένα θα 
εκτελεστούν εργασίες απόξεσης (φρεζαρίσματος) επι¬ 
φανειών του ασφαλτικού οδοστρώματος και ακολού¬ 
θως θα επιστρωθεί νέα ασφαλτική στρώση σε έκταση 
οδοστρώματος 17.500,00πι2. Επειδή, σε περιοχές όπως 
ο εσωτερικός κυκλικός κόμβος μετά τις εγκαταστάσεις 
εισόδου του ΧΥΤΑ και σε μέρος της οδού εμφανίζονται 
τοπικές φθορές μεγαλύτερης έκτασης ή καθιζήσεις, 
προβλέπεται και τοπική εξυγίανση του οδοστρώματος, 
δηλαδή εκσκαφή (Α-2) του οδοστρώματος, ώστε να είναι 
δυνατή η κατασκευή συμπυκνωμένης στρώσης υλικού 
βάσης (Γ-2.2) καθώς και υπόβασης (Γ-1.2). Οι εργασίες 
αυτές θα εκτελεστούν σε επιφάνεια 5.000,00πι2. 

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ είτε: 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή από τρίτες χώρες που έχουν υπο¬ 
γράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι οποίες έχουν κυρωθεί με σχετική Απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου της τελευταίας, και το κείμενο 
των οποίων επιτρέπει ρητώς το άνοιγμα των κοινοτικών 
διαγωνισμών σε υποψηφίους που προέρχονται από αυτές 
τις χώρες, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199 παρ. 2 γ περ. ββ του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας και λοιπών περιπτώσεων, ως αναφέρονται 
στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης. 

3. Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, και τα τεύχη δημο- 
πράτησης, που αναφέρονται στο άρθρο 5.2 με στοιχεία 
2, 4, 5, 6, 7 και 8 της Διακήρυξης, διατίθενται από τη Δ/ 
νση ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, οδός ΑΝΤΕΡΣΕΝ 6 


και ΜΩΡΑΪΤΗ, Πληροφορίες Δεμερτζή, Κανδήλατηλ.:+30 
213 214 8 371, υπάρχουν δε αναρτημένα και στην ιστο¬ 
σελίδα του ΕΔΣΝΑ: νννννν.θόεηα.θΓ. Σε κάθε περίπτωση, 
για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ¬ 
πει να παραλάβουν τουλάχιστον το πρωτότυπο έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς από την ανωτέρω διεύθυνση. 

4. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ υπόδειγμα τύπου Β.' 

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/09/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 10:00 
π.μ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. Η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβλη¬ 
θεί με το με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν. 3669/2008. 

6. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 
26 του Ν. 3669/2008. Για την έγκυρη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, 
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
ποσού 8.861,79 ευρώ. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε τέσσερις μήνες (4 μήνες) και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 
24 παρ. 2 του ΚΔΕ, για διάστημα εννιά μηνών, από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

9. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του 
ΕΔΣΝΑ βάσει του κωδικού Κ.Α. 02.70.05.7323.01 του προ¬ 
ϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ για το Οικονομικό έτος 2015. 

10. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον 
Ανάδοχο. 

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή του ΕΔΣΝΑ, ήτοι την Εκτελεστική 
Επιτροπή. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2015 

Η Πρόεδρος 
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
Αριθμ. 35570 

Ο Δήμος Πέλλας, διακηρύττει ότι την 25η του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο 
Πέλλας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το 
σύστημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής 
οδού στη Δ.Ε. Κύρρου» 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 950158 και πρό¬ 
κειται για έργο με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού 
στη Δ.Ε. Κύρρου» 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες ομάδες ερ¬ 
γασιών: α) Κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 11.901,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), β) Κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 165.381,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), γ) Κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 313.996,28 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
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απρόβλεπτα), δ) Κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ με 
προϋπολογισμό 1.150,74 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 492.429,90 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 615.000,00 ευρώ (με αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Πέλλας (διεύθυνση: Εθν. Αντίστασης 1 και 
Χ’δημητρίου), μέχρι τις 20-08-2015. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, 
παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμε¬ 
τέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην 
περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επη¬ 
ρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης 
και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσο¬ 
στό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α. 
δηλαδή 10.000,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επι¬ 
στολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Πέλλας. Η ισχύς 
της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και (30) ημερών, 


μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι εργολάβοι ΔημοσίωνΈργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογια¬ 
κές ημέρες με καταληκτική ημερομηνία την 30η-11-2015. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8). 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Πέλλας στα τηλέφωνα 23823 50843 και στο Φαξ 23820 
29033, αρμόδιος υπάλληλος Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Γιαννιτσά, 31 Ιουλίου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Αριθμ. (ΤΥ) 358 

1. Έργο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων 
και εγκαταστάσεων του ΙΤΕ για ένα (1) έτος με δυ¬ 
νατότητα ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη» συνολικού 
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσε¬ 
ων: διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων (216.000,00) ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 23% (3 χ 72.000 ευρώ) και διακοσίων εξήντα πέντε 
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (265.680,00) Ευρώ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

2. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας καΓΕρευ- 
νας οδός Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλά¬ 
δα, Τηλ· +30 2810391570, Φαξ +30 2810391579, Ε-ηπαίΙ: 
χ3Γΐ<ουΙδ3ΐ<ΐ3@3άπιΙη.ίθΓΐΙι.9Γ 

4. Χρηματοδότηση του έργου: το έργο χρηματοδο¬ 
τείται από ίδιους πόρους 

5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Οι Υπηρεσίες θα πα¬ 
ρέχονται στην έδρα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας στα Βασιλικά Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 
κύρια επαγγελματική απασχόληση την παροχή υπηρεσι¬ 
ών φύλαξης, που διαθέτουν το ανάλογο προσωπικό με 
αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία και εξειδίκευση στην 
φύλαξη κτιρίων και που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλά¬ 
δα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δη¬ 
μοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν 
τουλάχιστον τριετή αποδεδειγμένη εμπειρία φύλαξης 
εγκαταστάσεων τριών τουλάχιστον έργων αναλόγου 
μεγέθους με αυτό του ΙΤΕ με μέσο κύκλο εργασιών που 
να υπερβαίνει το προκηρυσσόμενο ποσό, ανηγμένο σε 
ετήσια βάση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι 
ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
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με τις παρακάτω προϋποθέσεις: (α) Ότι στην προσφορά 
αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής 
κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το 
οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του 
Έργου, (β) Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν 
την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελ¬ 
λάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημο¬ 
σίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορί¬ 
ου. (γ) Ότι η απαίτηση για επαγγελματική απασχόληση 
στο αντικείμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, καλύπτεται από ένα τουλάχιστον μέλος 
της ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πι¬ 
στοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και 
να έχουν εγγράφει στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

7. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές 
μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακή¬ 
ρυξη. 

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. 

9. Διάρκεια της σύμβασης:Ένα (1) έτος από την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης δύο 
(2) έτη. 

10. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: 
το Γραφείο Γραμματείας της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες. (Πληροφορίες: Στέλλα Φελεσάκη, τηλ 
+30 2810391577, Φαξ:+30 2810 391579, θ-πιαίΙ: 3ίβΙΐ3@ 
ΒόπΊίη.ίοΓίΐΊ.ρΓ και ηλεκτρονικά από το είία του ΙΤΕ: 
άίίρ://νννν\ΛΛίοιΤΙ·ι.ς)ΐ·/Νέα/Προκηρύξεις-διαγωνισμοί και την 
διαδικτυακή πύλη ΐΛΛΛΛ/ν.ρΐΌπιίΙΐΊθυε.ρον.ρι·. 

11. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην 
διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌπιίΙΙίθυε.ρον.ρΐ'. 

12. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζε¬ 
ται η 7η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. 

13. Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορί¬ 
ζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 μ.μ. 

14. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά 
από την αρμόδια Επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και 
τα αρμόδια πιστοποιημένα όργανα με την χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ την 17η Σεπτεμβρίου 
2015 και ώρα 11:00 π.μ. 

15. Εγγυήσεις η απαιτούνται οι ακόλουθες εγγυήσεις: 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, εγγυητική επιστο¬ 
λή συμμετοχής ύψους 4.320 ευρώ (2% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Με 
την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή κα¬ 
λής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού που θα 
αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ. 

16. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στη Διακήρυξη. 

17. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέ- 
ρονται στη διακήρυξη. 

18. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του: Τρεις (3) μήνες. 


19 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

20. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 

21. Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στην Υπηρε¬ 
σία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 
31/07/2015, στο ΦΕΚ: 03/08/2015 και δημοσίευσης στον 
ελληνικό τύπο: 04/08/2015 

20. Ημερομηνία ανάρτησης στο είία του ΙΤΕ: 03/08/2015 
στη «Διαύγεια»: 31/07/2015, στο ΚΗΜΔΣ: 31/07/2015 και 
στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. νννννν.ρΓοπιίΙόθυε^ον. 
9Γ. 03/08/2015. 

21. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος δια¬ 
τηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδή- 
ποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό 
να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Ηράκλειο, 31 Ιουλίου 2015 

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΥΓΑΛΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

XX ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
«ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

Αριθμ. 02/2015 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα 
επαναπροκηρυχθεί Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Δι¬ 
αγωνισμός, για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για 
τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτη¬ 
των Υπομονάδων - Στρ. Καταστημάτων των Ν. Καβάλας 

- Δράμας και του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (έκ¬ 
πτωση %, επί της μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως των 
νωπών οπωροκηπευτικών σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
τιμών της οικείας Νομαρχίας (Τμήμα Εμπορίου) που θα 
προσκομίζει η επιτροπή ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου 
παραλαβής και κοστολογήσεως εμπορευμάτων με τον 
προμηθευτή ή νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού, κάθε Παρα¬ 
σκευή ή την πρώτη ή τη τελευταία εργάσιμη από αυτή, 
εάν είναι αργία, των προς προμήθεια προϊόντων) και η συ¬ 
νολική εκτιμώμενη αξία θα ανέρχεται περίπου σε εξήντα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000,00 €) περίπου χωρίς Φ.Π.Α. 

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι 
διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος 
της σύμβασης για 1 και 1 εξάμηνο. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής 
πύλης νννννν.ρΓοπιίΙόθυε.θον.ρΓ. Ως καταληκτική ημερομη¬ 
νία υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται 
η 7 Σεπ. 2015, ημέρα Δευτέρα. Οι ενδιαφερόμενοι συμ¬ 
μετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα 
των απαιτούμενων από το ΕΣΗΔΗΣ εγγράφων στην XX 
ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑ- 
ΚΕΔΟΝΙΑ» /4° ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2, Στρατόπεδο «ΚΑ- 
ΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241- 
40, μέχρι την 9 Σεπ 15, ημέρα Τετάρτη. 

Η αποσφράγιση των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

- Τεχνικών Προσφορών» θα γίνει ηλεκτρονικά, από το 
αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργα¬ 
νο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού), την 10 Σεπ 
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15, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. Η αποσφράγιση των 
«Οικονομικών Προσφορών» θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά, 
από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό 
όργανο (επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού), την 
11 Σεπ. 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, εφαρμο¬ 
ζόμενων κατά τη διάρκεια των ανωτέρω, των κείμενων 
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος οφειλόμενου 
σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η Μεραρχία 
θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισμού χωρίς 
τη χρήση του υπόψη συστήματος, σύμφωνα με τις προ¬ 
βλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του Ν. 4155/2013. 
Σε αυτή την περίπτωση, η όλη διαδικασία διενέργειας 
του διαγωνισμού θα διενεργηθεί στη ΛΑΦ Καβάλας την 
11 Σεπ 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. 

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XX 
ΤΘΜ/4° ΕΓ Στρατόπεδο «Καρακώστα», ΤΚ 65404, Κα¬ 
βάλα, (τηλέφωνο: 2510-461241-40, οπιαίΙ: χχπΐθΓ3Γχί3@ 
γ3ΐιοο.9Γ ή χχΙυπι(@3ΠΊηγ.9ΐ·), καθημερινά πλην Σαββάτου 
-Κυριακής, μέχρι 14:00 Ω. 

Ο Διοικητής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΟΚΜΕΤΖΟΓΛΟΥ 

-♦- 

Ο) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθμ. 16624/2015 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, για την «Συντήρηση Πυροσβεστήρων 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» που θα γίνει στις 5 Σε¬ 
πτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. συνολι¬ 
κού προϋπολογισμού: δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι 
επτά ευρώ κι εβδομήντα τέσσερα λεπτών (18.127,74 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισμό Έργου 2014ΣΕ54600072 του 
ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα 
Προμηθειών. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: Η προσφορά θα συνοδεύ¬ 
εται υποχρεωτικά με: 

1. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
(ποσοστού 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
(εκτός ΦΠΑ). 

2. Αδεια λειτουργίας επιχείρησης συντήρησης πυρο¬ 
σβεστήρων από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέ¬ 
ρειας, 

3. Βεβαίωση συμμόρφωσης αναγνωρισμένης εταιρείας 
συντήρησης πυροσβεστήρων από διαπιστευμένο φορέα. 

4. Πιστοποιητικό αρμοδίου ατόμου συντήρησης πυρο¬ 
σβεστήρων από διαπιστευμένο φορέα. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών η 4 Σε¬ 
πτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και έως ώρα 12:00 μ.μ. 
στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών η 5 Σεπτεμ¬ 
βρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το 
Τμήμα Προμηθειών έναντι απόδειξης, ή αντικαταβολής 


(για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται ταχυδρομικώς), με 
την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20 €), στην Εταιρεία 
Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, (Απ. Π.Σ. Συνεδρία αριθμ. 296/28-2-1991), κάθε 
ημέρα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιωάννινα, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Πρύτανης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 

- ♦ - 
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 14411 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρ- 
ρων Σιδηροκάστρου (Α' ΦΑΣΗ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 300.000,00 € με Φ.Π.Α. 
(Προς δημοπράτηση 242.822,69 €) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Ενιαίο Ποσοστό Έκπτω¬ 
σης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ/ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑ¬ 
ΣΙΑΣ: Τρίτη, 25/08/2015 - Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Σιντικής - Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
10:00 π.μ. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Επανάληψη έως και 2 
φορές με κοινοποίηση με ίβχ τουλάχιστον 5 μέρες πριν 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 65,44% (158.909,34 €), 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 34,56% (83.913,35 €) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α2 και άνω για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ με τους περιορισμούς που ισχύουν. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 
Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στην Α1 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 4.878,05 € προς τον Δήμο 
Σιντικής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ. 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ: Έως 20-08-2015 από τα γραφεία 
της Τ.Υ. του Δήμου Σιντικής. 

Σιδηρόκαστρο, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών καΓΕργων 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΒΕΤΖΗΣ 

- * - 
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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Αριθμ. 14410 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστά¬ 
σεων. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 68.000,00 € με Φ.Π.Α. 
(Προς δημοπράτηση 55.257,58 €) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: Ενιαίο Ποσοστό Έκπτω¬ 
σης (άρθρο 5 Ν. 3669/2008) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΤΟΠΟΣ/ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑ¬ 
ΣΙΑΣ: Τρίτη, 18/08/2015 - Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Σιντικής - Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 
10:00 π.μ. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Επανάληψη έως και 2 
φορές με κοινοποίηση με ίαχ τουλάχιστον 5 μέρες πριν. 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 88,76% (49.048,15 €), 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 11,24% (6.209,43 €) 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις τάξης Α1 και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με τους περιορισμούς που ισχύουν. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων στην 
Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στην Α1 και άνω τάξη για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1.105,70 € προς τον Δήμο 
Σιντικής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ: Έως 13-08-2015 από τα γραφεία 
της Τ.Υ. του Δήμου Σιντικής 

Σιδηρόκαστρο, 30 Ιουλίου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών καΓΕργων 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΒΕΤΖΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Αριθμ. 78630/3218 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Έργα 
κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου» υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδού 
Κρυοπηγής - Ε.Ο.19». 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋ¬ 
πολογισμό 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
οδός Περδικάρη 1 στην Πρέβεζα, μέχρι τις 20/08/2015. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2682362167, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας: 2682362182. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύ¬ 
θυνσης ΤεχνικώνΈργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέ¬ 
βεζας στις 25/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Ια. Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα που δικαιούνται συμμετοχής. 

Ιβ. Αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που αποδει- 
κνύουν ότι κατά την τελευταία 5ετία έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημο- 
πρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 244,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ Κ.Α.2012ΕΠ03000012. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομική Επιτροπή). 

Πρέβεζα, 29 Ιουλίου 2015 
Ο Διευθυντής 

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













